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نمذجة معلومات المباني (BIM)‏ هو مجموعة من التقنیات. العملیات والسیاسات تمکن العدید من صحاب المصلحة من تصمیم انشاء وتشغیل منشأة بشکل 


RE‏ في فراع افتر اضی a‏ کبیر علی مر الستی» وا EUR CONS RP TRUE‏ ضمن مكل 
البناء والتشیید. 


e‏ — نمذجة معلومات البناء (BIM)‏ هو تمثيل رقمي للخصائص المادية والوظيفية للمبنی وهو مورد المعرفة المشتركة للحصول على معلومات يمكن 
الاعتماد علیها لاتخاذ القرارات خلال دورة حیاتها. وتعرف بأنها موجودة منذ بداية الفکرة الأولية إلى الهدم. 
NBIMS - National BIM Standard — United States‏ 


o‏ التمثيل الرقمي المشترك للخصائص المادية والوظيفية لأي کائن مبنی بما في ذلك المباني والجسور والطرق ومحطات المعالجة وما إلى ذلك تشکل 
آساسا موثوقا للقرارات. ISO‏ 
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CAD 


نظام ال CAD‏ هو اختصار ل Computer Aided Design‏ وهي عملية تعتمد أساسا على تجهیز الرسومات التصميمية بمعونة الحاسب أي 
OPNS‏ ار ری دی ار ی ار ی ار 
لرسم جمیع المساقط لاظهار عنصر معين وهذا ما یلغیه نظام البيم» لأنه یتعامل مع العناصر كل على حدة فیتم عمل النموذج بتحدید عناصره ولیس بتحدید 
خطوط رسمه وبهذا فان النتانج مذهلة حیث يتم الحصول على كافة " المقاطع والواجهات " و نموذج ثلاثي الابعاد بمنتهی السهولة لمجرد تعریف کل عنصر 
وليس رسمه أكثر من مرة في مساقط مختلفة. 
فعندما نرید عمل تغيير على أحد عناصر المبنی یتطلب ذلك منا أن نعيد رسم التغییر في جمیع المساقط والواجهات والقطاعات التفصيلية وغیرها من المشاهد 
في حالة استخدامنا لتقنية الکاد (وهي تقنية رسم بحتة» أي مجرد خطوط لا یمکن تحدید وظیفتها واضافة خصائص مادية لها). 
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متطلبات صاحب العمل (Employer's Information Requirements EIR)‏ هي وثيقة (أو وثائق) توضح متطلبات صاحب العمل للبناء» و التي 
قد تتضمن مستویات تفاصیل النمذجة ومتطلبات التدریب أو صيغ التبادل أو العملیات الأخری التي بحددها کل من صاحب العمل و المعاییر المحددة و 
الضوابط المعتمدة. فمثلاً في المواصفة المرقمة (PAS1192—2)‏ 


DELIVERY EXECUTION NEED 


Information Model 


i <090> 0> 0> 4Q»-  «Q» Q> 4Q» «Q» ' F 

۱ ee oo 2] 0 000 OQ 2 |2 ele $) For detalson suppliers | 4 و‎ 

i lormation exchanges | e» 8 . 
© >©< >©< © «9» = NI "edi , 


Legend 
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OIR A 


SE ۱ : (Organizational Information Requirements OIR) متطلبات المعلومات التنظيمية‎ 


مواصفات إدارة المعلومات للمرحلة التشغيلية للأصول باستخدام نمذجة معلومات البناء و التي تصف المعلومات المطلوبة من قبل المؤسسة انظ 9 
إدارة ‏ الأصول والوظائف النظيمية الأخرى. أي نها متطلبات معلومات على المستوی التنظيمي 
بد 
مل بالف علو م اطي توا لأ ص ela‏ ووع a‏ افو طب الفعل وم التفظي تر لو S 11 92-۳ Adla‏ ۸ 69قش Ja Vl‏ رن فقت ایب SI‏ بل لاص ودين ولجداد 
بیانات متطلبات معلومات الأصول الخاصة بالمهام و المعروفة ب (Asset Information Requirements AIR)‏ حیث يتم انشا ها على أساس متطلبات 
المعلومات التنظيمية» 


Organisational Information 
Requirements (OIR) 
Information requirements at an organisational 
level 
| generates 
Asset Information Requirements (AIR) Asset Information Model (AIM) 
Convey OIR to project-specific external specifies | The single source of information related 
contractors or in-house works teams, setting | to an asset or assets, at a level required ۰ 
out the information requirements of the to support an organisation's asset © 
organisation in relation to an asset or assets. management system. 
T e 
informs © . 

Employer's Information Requirements Project Information Model (PIM) 2 7 
(EIR) specifies | The single source of information related 3 

8 H to an asset or assets developed during . Li Li 
Sets out the information to be delivered, and 0 htt 1/9 m b m/O m S | m/ 
the standards and processes to be adopted me een and construction phase of a p S 0 l a ra la ۳ CO a r e l 
for construction projects. pror 


AIM 


نموذج معلومات الأصل نوع فرعي من نموذج المعلومات يدعم صيانة وإدارة وتشغیل الأصول في مختلف مراحلها. تم استخدام نموذج معلومات الأصل 
(I) :)۸۵۱۳/(‏ کمستودع لجمیع المعلومات عن الاصل؛ (ب) كوسيلة للوصول! رابط إلى نظم المؤسسة (c) (BMS CMMS Jis)‏ كوسيلة لتلقي وترکیز 
المعلومات من الأطراف الأخرى في جمیع أنحاء مراحل المشروع 


e» : ۰ 
c 
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) IFC (Industry Foundation Classes) 


تشير إلى مواصفات /مفتوحة و "ملف نمذجة معلومات البناء" غير مملوك لجهة » تم تطویره من خلال „buildingSMART‏ أداة نمذجة 
معلومات البناء البرمجية تدعم استیراد وتصدیر ملفات IFC‏ (راجع أيضا 16739 (ISO‏ ( 


BIM Applications l © : ^ 


incl. Revit, Tekla, Navisworks etc. X 
e 
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Clients 


Linked Data Server 


BIM Resources 


° Gbxml 
إلى آدوات التحلیل‎ (BIM) هو مخطط مفتوح تم تطويره لتسهیل نقل بیانات المبنی المخزنة في نماذج معلومات المباني‎ (gbXML) للمبنی الأخضر‎ XML مخطط‎ 
لنقل خصائص المبنی من وإلى‎ gbXML يتم تبسیط‎ . BIM والادوات الهندسية ویدعمها کبار بائعي‎ CAD في مجموعة من برامج‎ gbXML الهندسي. يتم دمج‎ 
آدوات التحلیل الهندسي لتقليل مشاکل التشغیل البيني‎ 


e  CityGML 
Open Geospatial ) وضعتها‎ ( CITY Geography Markup Language (صيغة مفتوحة المصدر لتبادل المعلومات حول المدن‎ ۱ 
Industry Foundation Classes (IFC) وهو یتکامل مع‎ ) ISO ۲06211 و‎ OGC) Consortium 


( 


Linked Data Linked Data SPARQL 
Browser Application Client 


Linked Data 

Provider 
1 Metadata 
Repository 


HTML Provider 
Unified Query Interface 


IFC CityXML EgbXML 
Interface Interface Interface scove e 
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Fig. 1. Overview of the proposed data integration solution 


e 
۰ 
e 
BIM collaboration format (BCF) 
e e 
b هو تنسیق بیانات محاید وغیر خاص‎ Industry Foundation Classes IFC) يسمح باضافة التعلیقات الى نموذج البیم‎ XML تنسیق مفتوح یعتمد على‎ 


يستخدم لتبادل وتبادل بیانات an‏ عبر تطبیقات برمجية مختلفة) . 
وقبل عام 2010( كان على المنتفعین» الذين أرادوا تبادل القضایا والمقترحات وطلبات التغییر في نماذج بیانات بیم» أن یتبادلوا نموذج بیم كله کبیانات مجمعة. 
وكان على المستقبل أن یقارن بين الاصدارات المختلفة لنموذج بیم من أجل تصفية الطلبات من المرسل. وكطريقة أكثر فعالية لدعم هذا الجهد» اقترحت فكرة 
وضع معیار مفتوح لتمكين الاتصال بين بیم وسير العمل بين أدوات برمجیات مختلفة . في عام 2010« جاء Tekla‏ و Solibri‏ مع مخطط XML‏ الأولي» 
یسمی v1"‏ ,06/26/1" لترمیز الرسائل التي تحتوي على مواضیع بیم (علی سبیل المثال» القضایاء اقتراحات» طلبات التغییر» ...) التي تم تناولها في نماذج 
بیانات بیم. وکان الهدف من ذلك هو تعزیز درجة التعاون في معلومات نماذج البیم الكبيرة من خلال تبادل فقط الموضوعات التصية ولیس نموذج کامل بیم- 
بیانات البیانات بين تطبیقات البرمجیات. befX ML. v1"‏ تم تنفیذها من قبل العدید من حزم البرمجیات ویمکن اکتساب الخبرات القيمة باستخدامه في المشاریع 
القائمة على بیم. 

و يهدف BCF‏ إلى تبسيط التعاون بين مختلف الأطراف العاملة على نموذج من خلال وضع تعليقات واجوبة داخل تنسيق مفتوح لا يحتوى على عناصر 
نموذجية . وهذا يعني أنه يوفر قدرة اتصال مفصولة عن النموذج نفسه. 


Global Unique IDs (GUIDs) ترتبط التعليقات بعناصر‎ 


y S COT 
BIM exchange format 1 
ظ‎ 


SOLIBRI T e. 
Solibri Model Checker BD 
Code Compliance - Clash Detection 5 


Autodesk Revit 
Authoring Tool 


COLLABORATION 
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bsdd buildingsmart data dictionary ® 

قاموس البیانات الخاص ببناء قاعدة بیانات buildingsmart‏ ولیس معیار بالمعنی الدقیق للكلمة» بدلا من 35 |SO12006-3:2007‏ (البناء - 
تنظیم المعلومات حول Quel‏ البناء (الجزء 3). 
ویحدد المعیار نموذج معلومات مستقل اللغة یمکن استخدامه لتطوير قوامیس تستخدم لتخزین أو توفیر معلومات عن Quel‏ البناء. وهو يتيح نظم التصنیف 
ونماذج المعلومات ونماذج الکائن ونماذج العملية التي ينبغي الرجوع الیها من خلال إطار مشترك. 
Buildingsmart‏ کجزء من aghe‏ الداعم لمعاییر openBIM‏ وضعت buildingSMART data dictionary‏ مکتبة من الکائنات وخصائصها. 
وهدفها هو ضمان عملية بناء أكثر کفاءة باستخدام تعریفات موحدة بحیث. "الباب" يعني نفس الشيء في آیسلندا كما یفعل في الهند بغض النظر عن Aall‏ 
وعلاوة على ذلك» من خلال رسم خرائط العلاقات بين الکاننات وکذلك تعریفات الممتلکات الخاصة بهم بهذا يمكن تحقیق مجموعة من الفواند. 


یمکنك تصفح والبحث في cs isl‏ في htto://bsdd.buildingsmart.org‏ أو استخدام API‏ للاستفادة من البیانات في التطبیقات الخاصة بك. 
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Process Standard - Information Delivery Manual (IDM) ۰‏ كتيب تسلیم المعلومات 
الطريقة الرسمية التي تم تطويرها ونشرها من قبل [[buildingSMART]]‏ لانشاء [[تعریف روية النموذج]] کمتطلب مقياسي لتبادل البيانات 
النموذجية في صناعة البناء والتشیید. IDM‏ هو معامل ISO‏ یهدف إلى "تسهیل قابلية التشغیل البيني بين تطبیقات البرمجیات المستخدمة في عملية 
البناء» لتعزیز التعاون الرقمي بين الجهات الفاعلة في عملية البناء وتوفیر أساس لتبادل المعلومات دفيقة وموثوق بهاء یمکن تکرارها وذات جودة 

(ISO 29481 -1: 2010) عالیة"‎ 


8 L © 
5 
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Mapping of Terms - International Framework for Dictionaries (IFD) e 
المصطلحات الموحدة للبیانات و المنتجات المستخدمة في التصمیم الظاهري والبناء والتشغیل‎ 
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digital tools‏ الادوات الرقمية 


E noted den eoe pt ertet‏ امسر eq‏ يات ال nie etae esce‏ ال ار رن د انان راكد 
ویکون هناك تناسق بینهم. 


مثال : أداة لادارة المشاریع [https://toolkit.thenbs.com‏ 
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standardisation and interoperability 


المعايير و قابلية التشغیل البيني 


المعيار: aih‏ مفصل من مواصفات المنتج|الخدمة (وصفية أو قائمة على الأداء) تعمل كمرجع يتم قياسه ومقارنته. وتشير المعايير عادة إلى مجموعة من 
المواصفات تكون موثقة ومتبتة بالاختبار (مثل الخلو من العوائق أو معايير الوصول). وغالباً ما يتم الخلط بين مصطلح "معيار" و تصنيف محتوى المعرفة 
قابلية التشغيل البيني 

قدرة الأنظمة المتنوعة (والمنظمات) على العمل معا بسلاسة دون فقدان البيانات وبدون جهد خاص. وقد تشير قابلية التشغيل البيني إلى الأنظمة والعمليات 
وتنسيقات الملفات وما إلى ذلك. إن قابلية التشغيل البيني ليست مرادفة للانفتاح. على سبيل المثال» يمكن أن تكون تنسيقات الملفات القابلة للتشغيل البيني مغلقة 
الملكية (مثل (RVT‏ أو مفتوحة الملكية (مثل (DWF‏ أو غير مملوكة (مثل (IFC‏ 
تطبیق المعاییر OU CEN qe‏ نجد أشهر الاكواد: 1192-3 BS 1192-4, PAS 1192-2 and PAS‏ 

هذه المعاییر سهمة لتنسيق العمل ویجب أن یفهمها المشارکین في المشروع. 
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Midp 


الغرفة. تحدد خطة تسلیم المعلومات الرئيسية (MIDP)‏ متی يتم إعداد معلومات المشروع» ومن یقوم بإعدادهاء وأي من البروتوکولات والاجراءات سیتم 
استخدامها. ویشمل برنامج MIDP‏ على جمیع خطط تسلیم معلومات فریق المهمقهو(۲1]9۳) ومصفوفة تحدید المسوولیات المحدثة / التفصيلية, 


خطة تطبیق ال BIM‏ الاولية وتسلیم المشروع في ظل بداية المشروع وبعد مضي العقدء 
ما الذي سیتم تسلیمه؟ و ما هو الجدول الزمني للتسلیم وما هي صيغة الملفات التي ستسلم؟ 
نظام ادارة الوثائق الالکترونية : نظام تخزین واستعادة وتبادل البیانات 


المخرجات مثل- النماذج والرسومات أو الاداءات alial ga g‏ ومعدات وجداول. 
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© 
T LOD ۱ E ES 3 


1 مقیاس نمذجة معلومات البناء لتحدید ما المعلومات اللازم إدراجها في النموذج خلال عملية التصمیم والانشاء (أيضا يشير إلى مواصفات التقدم فى النموذج )» 
یرجی ملاحظة أن (ختصار مستویات التطور يشير إلى مصطلحات. تعریفات» و أنظمة ترقيم متعددة حتی داخل البلد الواحد. 


i BIMforum (US industry group) من‎ LOD Specification 
LOD Specification منظمة غير هادفة للربح مقرها امریکا و قامت بعمل‎ ۳۵۲۷۳۰۵۲۵ 

وهو يسرد العناصر باستخدام نظام التصنیف الموحد Uniformat classification‏ ۰ ولکل عنصر هناك قائمة تحت عنوان "نمذجة العنصر لتشمل:" 
USACE M3 Jis‏ هو التسلسل الهرميء ولکن أبسط. تحتوي تصنیفات النظام الاعلی على الأوصاف التي يتم الرجوع Gell‏ عادة إلى cas‏ آقل من الترتیب الذي لا يتطلب 
المزید من النمذجة (عادة ل LOD100‏ و (LOD200‏ وعلاوة على ذلك» إذا كان للعنصر نفس متطلبات الآخرء فانه يشير إلى ذلك العنصر السابق 
بدلا من تکرار نفس المعلومات. 


Schematic Design Construction Construction As-Built 
Design Development Documents Stage 


Pre-Design 


LEVEL OF 
DEVELOPMENT 
SPECIFICATION 


April 2015 
Draft for Public Comment 


ج 


4 
LOD400 


LOD300 LOD350 


LOD500 : c 
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Cde Common data environment 43s i! البیانات‎ ài. s 


المصدر الوحید للمعلومات والذي یجمع» يدير وینشر وثائق المشروع المعتمدة ذات الصلة للفرق متعددة التخصصات فى العملية المدارة. Ais‏ البیانات 
المشتركة (CDE)‏ ثقدم ale‏ بواسطة نظام !دارة الوثائق والذي یسهل عملية مشاركة البیانات! والمعلومات بين المشارکین فى المشروع. المعلومات ضمن 
(CDE)‏ تحتاج لأن تحمل واحد من الأربع تسمیات (أو تقیم فى واحدة من الأربع مناطق): منطقة التقدم فى العمل منطقة المشاركةء منطقة النشر» منطقة 
الارشیف. 
(مستودع البیانات BIM‏ التي يمكن للجميع الوصول Gall‏ ويحتوي کل بیانات المشروع (سواء على الهارد أو على سحابة الکترونیة)» لتنظیم سير العمل: الهدف 
من هذا تبسيط وتنظیم العمل من أجل تحقیق متطلبات العمیل أو صاحب العمل Employer's Information Requirements‏ 
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لضمان التحقق من صحة المشاریع والتحکم فیها بشکل صحیح آثناء تطويرها e‏ يتم استخراج البیانات من نموذج معلومات البناء المتطور وتقدیمها إلى العمیل في المعالم 
الرئيسية. يوصف تقدیم البیانات هذا بأنه "قطرات او تسلیم البیانات data drop‏ " أو "تبادل المعلومات information exchange'‏ ". 


بشکل عام « نتم محاذاة data drop‏ إلى مراحل المشروع » وتعکس المعلومات المطلوبة مستوی التطویر الذي كان یجب أن یصل Ag]‏ المشروع بحلول تلك المرحلة. قد 
یعتبر هذا بمثابة تقریر مرحلي عن مشروع تقليدي. 


يجب تحدید طبيعة قطرات البیانات data drop‏ في متطلبات معلومات صاحب العمل (EIR)‏ یمکن اعتبار أن أسعار الفاندة الفعلية موجودة إلى جانب ملخص المشروع. 
في حين یحدد موجز المشروع طبيعة الأصول المبنية التي یر غب صاحب العمل في شرائها » تحدد سجلات الفائدة الالکترونية معلومات عن الأصل المدمج الذي بر غب 
صاحب العمل في الحصول علیها لضمان تطوير التصمیم وفقا لاحتیاجاته وقدرته على تشغیل التطویر المکتمل بفعالية وکفاءة, 


In Information exchange‏ استبدال المعلومات 


PAS 1192-2‏ یعرف استبدال المعلومات تسلیم المعلومات في مراحل محددة 


يتم تطوير وضع معلومات المشروع تدریجیاً وتسلیمه إلى صاحب العمل من خلال سلسلة من استبدال المعلومات على النحو المحدد في» على سبیل المثالء 
.CIC(Construction Industry Council ) Scope of Services‏ في النقاط الرئيسية لیتزامن مع عملیات صنع القرار لصاحب العمل على النحو 
المحدد في 


Employers Information Requirements (Eir) . 
.. CIC BIM.ftotocol (2013) c 
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elal‏ نمذجة مات البناء 
مصطلح يشير إلى الاثار المشتركة ل قدرة نمذجة معلومات البناء ونضح نمذجة معلومات البناء. ویقاس آداء نمذجة معلومات البناء بطقم کبیر من المقاییس التي 
تغطي التنظیم» والمجموعفا الوحدة؛ الأداء الفردي والمشروع 


n 


اداخ تو 

xU‏ (علی سبیل المثال:الاختبارات التحريرية أو التقییمات الذاتية عبر الانترنت) تستخدم لانشاء الکفاءات الفردية آداء المشروع. و النظم التنظيمية أو ما 
شابه ذلك. آیضا ارجع إلى أداة تقییم BIMe‏ 

ادارة البيانات 

الأنشطة المعنية بالتحکم في تسلیم أصول البیانات و المعلومات وتعزیز قیمها. وتشمل إدارة البیانات (کتخصص) عددا من التخصصات بما في ذلك تحلیل 
البیانات وأمن البیانات وتخزین البیانات وادارة قواعد البیانات 


دفقة بیانات 

alea‏ استبدال معلومات» حیث يتم تسلیم البیانات المستخرجة من نموذج معلومات البناء إلى العمیل / صاحب العمل في فترات محددة مسبقا. وعادة ما تتماشی 
دفقات البیانات مع 6 أو 7 مراحل من المشروع تعکس مستوی التنمية للمشروع بشکل عام. بالنسبة لمشروعات حكومة المملكة المتحدة» في نمذجة معلومات 
البناء المستوی الثاني يجب إجراء دفقات البیانات باستخدام جدول بیانات تبادل معلومات البناء لتشغیل المنشأة. 
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e BIM Execution Provide project 
Plan (BEP) information 
Start 


Project Project goals for 
implementation collaboration 

plan and information 
Define BIM Planning and 

management documentation 


Confirm 
information 
required by the EIR 


Major project 
milestones 


Standard 
method and 
procedure 


خطة تنفیذ البیم BIM Execution Planning, BEP‏ 
2 عار ع RL‏ وع القائم على نمذجة المعلومات والهدف منها: 


توضیح المعلومات الداخلة للمشرو p‏ والخارجة منه. 
تحدید خطوات العمل و التصمیم. 

وضع برامج زمنية لمراحل التصمیم و اللوح التنفيذية. 

كيفية إرسال التقارير في المشروع. 

تحديد أنواع الأعمال لوضح الأسس الكافية في مراحل التصميم والتنفيذ. 


وضع عناوين مقاولين الرئيسين ومقاولين الباطن والإستشاري. 


Project information 
model (PIM) 
delivery strategy Q 


Define IT 
solutions e 


1 
-2 
-3 
Z 
-5 
-6 
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IPD 8 


Integrated Project Delivery, IPD تسلیم مشروع متکامل‎ e 
وهو أسلوب تعاقد یختلف عن طرق التعاقد التقليدية» یشمل كيف تنجز المشروع وما هي أفضل النتانج لتعظیم القيمة للمالك وتقلیل الهالك‎ 
وهو وسيلة لتنظیم فرق المشروع حتى یتحقق البناء الامثل عن طریق خفض التکالیف وتحسین الانتاج بايجابية. هذا النهج لتسلیم المشروع‎ 

یدمج جمیع أعضاء الفریق متضمنا المالك» والمهندس المعماري» والمقاولین (الرئیسین ومن الباطن)» وأيضا المدیر لتشکیل جهد تعاوني. 
ویعتبر کتحالف وتعاون بين الناس و النظم والهياكل التجارية والممارسات في عملية تسخیر المواهب والافکار من جمیع المشارکین لتحسین 
E‏ ار o‏ ار ا د ل كن "eerte‏ 
E IEEE LESE EP‏ 
وتطوير القوالب و المعاییر وتقدیر المشورة بشأن أفضل الممارسات الصناعية, 
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@ کشف التعارضات :Clash Detection‏ 
هي عملية کشف التعارض بين تخصصين في نفس المشروع» مثل التعارض بين الصاج وکمرة انشاني. 
e‏ التوافقية Interoperability‏ 
هي القدرة على إدارة التواصل الالكتروني للمنتج» وتبادل المشروع بين الشرکات المتعاونة _وداخل الشرکات الفردية_ من Cus‏ آنظمة 
التصميم و المشتریات والتشیید والصيانة والعملیات التجارية, 


:2D drawing رسومات تنائية الأبعاد‎ e 
وهي وثائق رقمية أو ورقية تحتوی على رسومات ثنائية الأبعاد تم عملها بنظام الکاد أو نظام البیم.‎ 
:Documentation الوتائق‎ — e 


وهي وثائق مستخرجة من البرامج التابعة لنظام البیم» وعادة ما تكن 2D plans, 2D sections, 2D elevations, 2D details‏ 


3 


< 
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:Lonely BIM الوحيد‎ al e 


هو نموذج بیم لا یمکن استخدامه في برنامج آخر أو حتی تصدیره. 


ه قالب العمل Template‏ 
ده سس دم ار ات رالات DeL‏ متا ال حدات وا رات الط عه تي الما 
هو : و 23 و 3 جات دی لا 


:Lean لاعتماد‎ e 
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CODE 


طقم مفصل من مواصفات المنتج / الخدمة (وصفية أو قائمة على الأداء) تعمل کمرجع يتم قياسه و مقارنته. وتشير المعاییر عادة إلى مجموعة من المواصفات 
تکون موئوقة و متفق علیها من جمیع الأطراف Alia,‏ بالاختبار (مثل الخلو من العوانق أو معاییر الوصول). 


5 


بف الكود 


فوائد الكود 


زيادة القدرة الإنتاجية 

التبسيط والتبادلية . 

الاتصال والتفاهم بين الأطراف المعنية فى مجال البناء. 

تخفيض التكاليف والتوفير الشامل فى الجهد الانسانى والمواد والطاقة . 
زيادة القدرة التنافسية للشركات التى تعمل بالكود . 

إزالة العوائق الفنية آمام البناء 
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3 


protocol 
بروتوکول البیم‎ 


اتفاقية قانونية تكميلية يتم دمجها في عقود البناء عن طریق تعدیلات بسيطة لتناسب المشروع. وینشی البروتوکول التزامات وحقوقا اضافية لصاحب العمل 
والطرف المتعاقد معه. ویستند البروتوکول إلى العلاقة التعاقدية المباشرة بين صاحب العمل والمورد» وهي لا تخلق حقوقا أو التزامات إضافية بين الموردین 
الاخرین. 

وتشمل الطرق الرسمية والموثقة من تواصل. استبدال» اصلاح iiluas‏ نمذجة معلومات البناء (علی سبیل JJ‏ خطة إدارة نمذجة معلومات البناء). 
ملاحظة: المستخدمین بالمملكة المتحدة یستخدمون بروتوکول CIC‏ الخاص بنمذجة معلومات البناء 

بروتوكول_نمذجة معلومات البناء من CIC‏ 

مستند/ وثيقة یعرف النموذج أو المعلومات المطلوب انتاجها من أعضاء فریق المشروع» ویحدد المسوولیات المرتبطة بهاء والالتزامات والقیود. بروتوکول 
BIM CIC‏ يحاذي 1192-2 PAS‏ ویلحق نماذج للعقود المبرمة بين أصحاب العمل والموردین. 
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:Project Implementation Plan, PIP خطة تنفیذ المشروع‎ — e 
وهي تمثیل للمشر ع بشكل منظم ویتعلق بقدرة تکنولوجیا المعلومات والموارد البشرية و الموردین.‎ 


:Project Information Model, PIM النمودج المعلوماتي للمشروع‎ — e 
.COBie المعلومات و عادة ما تکون على هيئة‎ 
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quality management systems‏ نظام ادارة الجودة 


نظام مؤسسي لتقييم ورصد جودة العمليات والوثائق والتسليمات. ونظام إدارة الجودة قد یکون رسمي (مثل ایزو» ادارة الجودة الشاملة الخ ( أو غير > 
رسمي - يتم تطويره وإدارته داخل المنظمة نفسها. 


نظم إذارة الجودة تتتاول 9000 ISO‏ جوانب Milia‏ من ادارة الجودة وككتوي على بعض معابير ISO.‏ توفر هذه المعابير ارشادات ورات للشركات 
والمنظمات التي ترغب في ضمان أن منتجاتها وخدماتها تلبي باستمرار متطلبات العملاء» وأن الجودة تتحسن باستمرار. 


[SO 9001:2015‏ يحدد متطلبات نظام إدارة الجودة. 


8 L © 
5 
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| 8 
prequalification questionnaires 6 


۰ استبيانات ما قبل التأهيل 

استبیانات ما قبل التأهیل تم تطوير نظام 2013 :91 PAS‏ بهدف تبسیط وخفض تكلفة التأهیل المسبق في عملیات شراء البناء. ویوفر مجموعة من 
الأسئلة التي بطلبها المشترون من الموردین المحتملین لتمکین ما قبل التأهیل لمشاريع البناء. ویحدد أيضا متطلبات الاستخدام المتسق لتلك الأسئلة عبر 
المشاریع ذات الأحجام والأنواع المختلفة بما في ذلك فيما یتعلق بعتبات المشتریات التي وضعها مکتب التفتیش المشتركة فیما بتعلق بمشتریات القطاع العام. 
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° 
e e‏ 
بعد ان تعرفنا علی البیم نتعرف علی isl‏ العاملین به و O‏ المختلفة المطلوبة لدعم المشرو ع ولکن تجدر els Ll‏ آنها لیست 35)5 
و تختلف من شركة لاخری حسب حجمها ففي الشرکات الصغيرة قد يقوم BIM manager‏ بدور المنمذج و المنسق Laj‏ بینما في الشرکات الكبيرة قد 
یکون BIM manager‏ أكثر من شخص و أكثر من تدرج وظيفي. 
e‏ فریق توصيل المشروع :Project Delivery Team‏ 
ویشمل مجموعة من المنظمات أو الأفراد التی تتعاقد بشکل مباشر أو غير Technology Director‏ 
CLIENT > Infomation Manager - -‏ 
BIM MANAGER -‏ 
LJ‏ * 
CONTRACTOR Lom z 9‏ 
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1. مدير معلومات المشروع (Project Information Manager)‏ 
e‏ — ادارة عملیات واجراءات المشروع لتبادل المعلومات. 
o‏ البدء في تنفيذ خطة معلومات المشروع وخطة معلومات الأصول (Project Information Plan and Asset Information Plan)‏ 
e‏ المساعدة في إعداد مخرجات المشروع على سبیل المثال دفقة بیانات (data drops)‏ 
ه تنفیذ بروتوکول البیم» بما في ذلك تحدیث الجدول النموذجي للإنتاج و التسلیم 


(Model Production and Delivery Table) 


Specimen Production and Delivery Table for BIM Protocol User Guide 


Drop 1 Drop 2a Drop 2b Drop 3 Drop4 
Stage 1 Stage 2 Stage 2 Stage 3 Stage 6 


Model Level of Model Level of Model Level of Model Level of Model Level of 
Originator Detail Originator Detail Originator Detail Originator Detail Originator Detail 
Overall form and content 
Space planning Architect 15 Architect 2 Contractor 2 Contractor 3 Contractor 6 
Site and context Architect 1 Architect 2 Contractor 2 Contractor 3 Contractor 6 Q e 
Surveys Contractor 3 4 e 
External form and appearance Architect 2 Contractor 2 Contractor 3 Contractor 6 © 5 
Building site sections Contractor 2 Contractor 3 Contractor 6 e ^ 
Internal layouts Contractor 2 Contractor 3 Contractor 6 
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: (Employee Representative) المالك‎ Jisa 
تحدید نقاط القرار الرئيسية.‎ 
تحديد صيغة الأسئلة.‎ 
تنفيذ بروتوكول المعلومات.‎ 
قبول نموذج المعلومات.‎ 


المصمم الرئيسي :(Design Construction Lead)‏ 
تطوير خطة تنفيذ .(BIM Execution Plan)!‏ 
تعيين فريق العمل وتقييمه. 
تحديد مستوى التفاصيل (100)في كل مرحلة. 
تحدید حجم الاستراتيجية Volume strategy‏ . 


تفویض نموذج معلومات الهشروع, 
© 
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1. مدير تسلیم المشروع :(Project Delivery Manager)‏ 
o‏ خطة تسلیم المعلومات الرئيسية (Master information delivery plan)‏ 
و وصلة اتصال بين فرق العمل. 
o‏ يؤكد تسلیم نموذج المعلومات. 
ه يضمن أن فریق العمل لديه القدرة على تقدیم المطلوب منه. 
e‏ تحدید و تخفیف المخاطر ضد التسلیم. 


2. — مدير معلومات المشروع «(Project Information Manager)‏ 
e‏ يرفع التقرير لمدیر تسلیم المشروع. 
ه معايير المشاریع والأسالیب والاجراءات (standards, methods and procedure)‏ 
0 ضمان الامتثال لنموذج المعلومات. 
۰ سمان asl A‏ هر : علی انیم 
e‏ تحديد mw S,‏ ضد التسلیم. 
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1. مدير فریق العمل (Task Team Manager)‏ 
e‏ يرفع التقاریر للمصمم الرنيسي. 
e‏ يضمن التسلیم طبقاً لخطة تسلیم معلومات المهمة (Task Information Delivery Plan)‏ 
ه الموافقة على نموذج (نماذج) معلومات فریق العمل .(team information models)‏ 


2 مدير معلومات المهمة (Task Information Manager)‏ 
ه يرفع التقریر للادارة معلومات المشروع ومدیر المصمم الرنيسي. 
e‏ — نقطة الاتصال لادارة المعلومات. 
ه يضمن الامتثال للمعاييروالأساليب والاجراءات. 


o‏ التعليم والتدريب. 
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1 — مدخل المعلومات (Information Authors)‏ 
ه انتاج / صيانة المعلومات / النماذج / المحتوی. 
o‏ تنسیق المعلومات. 
e‏ يكتشف المشاکل لضمان التسلیم. 
e.‏ — برسل المشاکل لمدیر التنسیق . 


2 — مدير التنسیق «(Interface Manager)‏ 
e‏ حل مسائل التنسیق المكاني مع مدراء التنسيق لفرق العمل الأخرى . 
0 تصعید مشاکل التنسیق التي لم يتم حلها إلى المصمم الرئيسي. 
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BMS 

BMS نظام إدارة المبنی‎ e 
.. نظام (الأجهزة والبرمجيات) لمراقبة والتحكم وأتمتة ال مرفق من تهوية وإضاءة وحرائق وأمن واتصالات‎ 
و ال حت ارشیاء.‎ SONS PUN راح ابص سحا ف‎ 

e‏ نظام إدارة المباني ( 0 (Building management‏ هو نظام مراقبة مثبت في المباني يراقب معدات 
المبنى الميكانيكية والكهربائية مثل التهوية والإضاءة وأنظمة الطاقة وأنظمة الحريق وأنظمة الحماية. نظام إدارة 
المبنى يتكون من برمجيات (software)‏ وأجهزة الا ؛ برامج السوفتوير عادة ما يتم تكوينه بطريقة 
هرمية ويمكن أن تكون ملكية واستخدام بروتوكولات مثل (Profibus) s (C-bus)‏ وهلم جراء في الآونة 
الأخيرة» ومع ذلك» باعة جُدد ينتجون أنظمة بناء الإدارة (BMSs)‏ التي تعمل على دمج استخدام بروتوكولات 
الإنترنت ومعايير åa jis‏ مثل .Modbus s LonWorks s BACnets XML s SOAP, DeviceNet‏ 
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| بمنصة برمجية‎ (IWMS) يتميز النظام المتکامل لادارة مکان العمل‎ An integrated workplace management system (IWMS) e 
e و ادارة المرافق والمساحات و ادارة الصيانة والاستدامة البيئية. يعمل النظام المتکامل لادارة مکان العمل على مساعدة المؤسسات في تحقیق الاستخدام‎ 
الأمثل لموارد مکان العملء بما في ذلك إدارة المحفظة العقارية للشركة وبنیتها التحتية وأصول منشآتها.‎ 


o‏ نظمإدارة الصيانة بالحاسب الآلي ) (Computerized Maintenance Management System, CMMS‏ هي عبارة عن حزم برمجية تعمل 
على أجهزة الحاسبات الآلية ومهمتها تنظيم الصيانة بالمنشآت الصناعية » مثال CalemEAM & UpKeep & Fiix & openMAINT‏ 
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Cafm 


Computer-Aided Facilities Management e‏ ادارة المرافق پمساعدة الحاسوب 


نظام حاسوب يدعم الأنشطة المطلوبة لادارة المرافق. وتسمح نظم CAFM‏ لمديري المنشآت برصد المتطلبات التشغيلية للمباني (مثل استهلاك الطاقة 
والاضاءة والأمن وما إلى ذلك) وإدارة استخدام الفضاء وتتبع مواقع الأصل!المعدات وأداء الوظائف الأخرى ذات الصلة خلال طور التشغیل الخاصة gh‏ 
مرفق 
(دارة المرافق بمساعدة الحاسوب هي أحد فواند بيم فهو یشجع نهج الحياة الکاملة لمشاريع البناء» وينبغي أن توفر CAFM‏ البیانات التي يمكن تسلیمها إلى 
المسوولین عن إدارة المرافق, 
توفر أداة برمجیات CAFM‏ عادة القدرة على إدارة وظائف المرافق والابلاغ عنها وتتبعها والتخطیط لها. وهذا بدوره یسمح لفریق المرافق لضمان استخدام 
sal‏ المنظمة بالکامل بأقل تكلفة ممکنة» فضلا عن الادارة التشغيلية والاستراتيجية للمبنی. 


ویمکن أن تشمل أنظمة CAD‏ (أو تتفاعل مع) أنظمة cS‏ نملذج بیم ونظم إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS)‏ 


E 
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o‏ تعریف ادارة المرافق هي مجال متعدد التخصصات مهتم بعملية تنسیق الأعمال بين المباني والأفراد والبنی الأساسية وخدمات الطاقة والمیاه والصرف 
من أجل تناغم الخدمات المتداخلة واطالة العمر الافتراضي للموجودات والخدمات المعنية. من آهم خدمات إدارة المرافق صيانة المباني التجارية والعامة 
مثل الفنادق و المنتجعات والمدارس ومجمعات المکاتب و الساحات الرياضية ومراکز الموتمرات و المستشفیات و المطارات. ویمکن أن تشمل المهمات 
بالعناية بتکییف الهواء والطاقة الکهربائية والسباكة ونظم الاضاءة والنظافة العامة والدیکور ورعاية الأرضیات وخدمات الأمن والسلامة ویمکن لبعض" 
أو کل هذه المهمات أن تتم بمساعده برمجیات الکمبیوتر. أنظمة نظام إدارة المباني (BMS)‏ هي عنصر حاسم لادارة الطلب على الطاقة. 


و هناك تعریف مقدم من الموسسة الدولية لادارة المرافق (IFMA)‏ هو: 
"المهنة التي تضم تخصصات متعددة» لضمان الأداء الوظيفي للبيئة المبنية من خلال تکامل الناس المکان» العملیات والتكنولوجيا." 


تعریف آخر آشمل مُقدم أيضا من IFMA‏ هو: "ممارسة أو تنسیق العمل الفعلي مع أشخاص و عمل المنظمة؛ والتي تدمج مبادی إدارة c Jue SI‏ الهندسة ciy jaral‏ 
والعلوم الهندسية والسلوكية". 


آما في المملكة المتحدة و غیرها من البلدان الأوروبية» فهناك تعریف آشمل لادارة المرافق من مجرد ادارة المباني والخدمات. والتعریف المقدم من اللجنة الأوروبية 
للتقییس والذي صادق عليه مکتب المعاییر البريطانية هو: 


"إدارة المرافق هي تحقیق التکامل بين العملیات الجارية Jala‏ منظمة لصيانة وتطویر الخدمات المتفق علیها والتي تدعم وتحسن فعالية آنشطتها الاساسیة". 


وقد اعتمد المعهد البريطاني لادارة المرافق رسمیا تعریف لجنة التقییس ولکنه یقدم أيضا وصفا أبسط قلیلا: 


"(دارة المرافق هي تحقیق التکامل بين الأنشطة متعددة التخصصات بداخل البيئة المبنية» وادارة تأثیرها على الأشخاص وأماكن العمل". 
يا 
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ه أتمتة المباني Building automation‏ هو مصطلح مستحدث یطلق على کل مبنی يعمل ذاتیا عن 
طریق شبكة حاسوب مرتبطة بأجهزة الکترونية مصممة للتحکم بأنظمة كل من : الحریق والامان والانارة 
(خصوصا إنارة الطواری)و التکییف/التدفتة والرطوبة والتهوية الوظيفة الاساسية لنظام نام (نظام اتمتة 
المباني) هي : التحکم بالمناخ داخل مساحة معينة » تشغیل الانارة بناء على إشغال الغرف »مراقبة آداء 
جمیع الانظمة داخل المبنی »إرسال تنبیهات (عادة عن طریق الایمیل أو الرسائل النصية )إلى طاقم 
الصيانة في المبنی »المبنی الذي يحتوي نظام مأتمت عادة یطلق عليه "مبنی ذكي" أو إذا كان مبنی سكني 
یسمی "المنزل الذكي"و في الغالب المباني التجارية /العسكرية تستخدم انظمة تحکم الي اشمل واعمق من 
الانظمة الالية في المباني السكنية » معظم المباني المحافظ للبيئة تستخدم نظام نام لیتحکم بالطاقة والهواء 
والماء داخل المبنی وبناء على تطور وتقدم انظمة التهوية والرطوبة اصبحت الاجهزة الالکترونية 
واستجابتها للطلب اد الوظائف الثقليدية لنظام نام وحتی المنازل السلبية والتي لا تستهلك طاقة نهائیا 

عادة ستحتاج نظام نام لیتحکم بالتظلیل وتسجیل درجات الحرارة وتنظیم آوقات استخدام الأجهزة 
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MEME COBie 


e Construction Operation Building information exchange. 
(تبادل مات البناء لتشغيل المنشأة) بنية مشتركة لتبادل المعلومات حول المرافق الجديدة و الحالیة» بما في ذلك المباني‎ (COBie) يوفر تبادل المعلومات‎ 


والبنية التحتية. يضمن استخدام 00816 إمكانية إعداد المعلومات واستخدامها دون الحاجة إلى معرفة إرسال واستقبال التطبيقات أو قواعد البيانات. ويضمن أن 
تا ساك تسكن در C ESI‏ مس هم ال اس اسم ار كه و كمال 
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BIM Manager 


Do you have any questions? 
oselim(Qbimarabia.com 
+97477840306 
https://bimarabia.com/OmarSelim 
https://st-solutions.net 
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